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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 415 

10 Αυγούστου 2007 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Αριθμ. Π1/3709 

Ανακοινώνουμε ότι ο ανοικτός διαγωνισμός με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά που 
προκηρύχθηκε με την δ/ξη 56/2007 και έχει προσδι- 
ορισθεί να διενεργηθεί την 10.9.2007, ημέρα Δευτέρα 
για την προμήθεια επτά (7)αυτοιεινήτων ειδικών χρή¬ 
σεων, για τις ανάγκες της ΕΔΙΣΥ(Ο.Σ.Ε.), προϋπολογι¬ 
σμού 230.060,00 ΕΥΡΩ, αναβάλλεται ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. Δ2/2125/7.8.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ¬ 
ξης η διενέργεια αυτού. Η νέα ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού της δ/ξης 56/2007 θα καθορισθεί με 
νεότερη απόφαση. 

Τηλ. 2103842507 

Αποστολή στην Ε.Ε.Ε.Κ. της Αν/σης της δ/ξης 56/2007 
την 8.8.2007. 

Δημοσίευση της Αν/σης της δ/ξης 56/2007 στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο την 9.8.2007 και στο Φ.Ε.Κ. 10.8.2007 

Οι Ανακοινώσεις διατίθενται από το αρμόδιο γραφείο 
στην είσοδο του Υπουργείου από 9 π.μ. έως 14 μ.μ. κατά 
τις εργάσιμες ημέρες. 

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 

Η Τμηματάρχης κ.α.α. 

ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Αριθμ. Π1/3708 

Α. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

1. Ανοικτός Διαγωνισμός Δ/ξης 074/2007 για την προ¬ 
μήθεια α) ενός ψηφιακού ακτινοδιαγνωστικού συγκρο¬ 
τήματος με οριζόντια τράπεζα και όρθιο ΒϋΟΚΥ και β) 
ενός τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συγκροτήμα¬ 
τος με ψηφιακό σύστημα επεξεργασίας κατάλληλο για 
ΕΡΟΡ, για τις ανάγκες της 7ης Περειφέρειας Κρήτης 
(Π.Γ.Ν. Ηρακλείου), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋ¬ 
πολογισμού 550.000 και 300.000 Ευρώ αντίστοιχα και 


ημερομηνία κατάθεσης και αποσφράγισης προσφορών 
την Τετάρτη 10.10.2007. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται 
σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 
εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου. 

Τόπος παράδοσης είναι Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Γίνονται 
δεκτές προσφορές για μέρος της προμήθειας. Οι προ¬ 
σφορές πρέπει να ισχύουν για 120 ημέρες. Επιτρέπεται 
η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Για τη συμμετοχή 
στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι¬ 
στολής συμμετοχής ύψους 5% της προϋπολογισθείσας 
αξίας των ειδών γκι τα οποία υποβάλλεται προσφορά. 
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Τ Μ. 2007-2008, ο 
δε τρόπος πληρωμής αναφέρεται στη διακήρυξη τον 
διαγωνισμού. 

Αρμόδια Δ/νση για το διαγωνισμό: ΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ 
ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤ.ΟΡΓΑΝΩΝ, Τμήμα: Γ, Ταχ. 
δ/νση: Κάνιγγος 20,101 81 ΑΘΗΝΑ, Φαξ: 210-3817159, Τη¬ 
λέφωνο αρμοδίου: 210-3843362. 

2. Ανοικτός Διαγωνισμός Δ/ξης 075/2007 για την προ¬ 
μήθεια δύο (2) Συσκευών Διοδικού ίαεβΓ για χειρουργι¬ 
κές εφαρμογές, για τις ανάγκες της 7ης Περιφέρειας 
Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρου¬ 
σα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού 
220.000 Ευρώ και ημερομηνία κατάθεσης και αποσφρά¬ 
γισης προσφορών την Τετάρτη 10.10.2007. Ο χρόνος 
παράδοσης ορίζεται σε 90 ημέρες από την υπογραφή 
της σύμβασης, εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου. Τό¬ 
πος παράδοσης είναι ΠΓ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Γίνονται δεκτές 
προσφορές για το σύνολο της προμήθειας. Οι προσφο¬ 
ρές πρέπει να ισχύουν για 120 ημέρες. Επιτρέπεται η 
υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Γ ια τη συμμετοχή 
στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι¬ 
στολής συμμετοχής ύψους 5% της προϋπολογισθείσας 
αξίας των ειδών γκι τα οποία υποβάλλεται προσφορά. 
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋ¬ 
πολογισμό του Νοσοκομείου, ο δε τρόπος πληρωμής 
αναφέρεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Αρμόδια Δ/νση για το διαγωνισμό: ΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ 
ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤ.ΟΡΓΑΝΩΝ, Τμήμα: Γ, Ταχ. 
δ/νση: Κάνιγγος 20, 101 81 ΑΘΗΝΑ, Φαξ: 210-3802044, 
Τηλέφωνο αρμοδίου: 210-3893261. 

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, στο Πρωτόκολλο 
της αρμόδιας Δνσης που διενεργεί το διαγωνισμό ή την 
καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, 
στην αίθουσα κατάθεσης και Αποσφράγισης προσφο- 
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ρών μέχρι ώρα 10:30 στο κτίριο της ΓΓΕ, Κάνιγγος 20, 
γραφείο 1, ισόγειο, Αθήνα. Η αποσφράγιση των προσφο¬ 
ρών θα γίνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών και ώρα 10:30. 

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής σε διαγωνισμό 
καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προ¬ 
μήθεια ειδών αναφέρονται στην αντίστοιχη διακήρυξη 
του διαγωνισμού. 

Οι διακηρύξεις των διαγωνισμών διατίθενται από το 
Υπ. Ανάπτυξης, Γεν. Γραμ. Εμπορίου, Πλατεία Κάνιγγος, 
Αθήνα, κατά πς εργάσιμες ημέρες, από 9:00-14:00. 

Ημ/νία αποστολής στην ΥΕΕΕΚ των περιλήψεων των 
Δ/ξεων 74/2007 και 75/2007: 7.8.2007, 

Ημ/νία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο: 8.8.2007, Ημ/ 
νία δημοσίευσης στο ΦΕΚ: 10.8.2007 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας διενέρ¬ 
γειας δ/σμού της Δ/ξης 30/2007 

Ανακοινώνουμε ότι ο ανοικτός δ/σμός σε ευρώ 
ελεύθερο με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότε- 
ρη προσφορά που αφορά στη δ/ξη 30/2007, για την 
προμήθεια ενός (1) αυτοκινήτου γερανοφόρου ειδικής 
χρήσης, για κάλυψη των αναγκών της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 350.000 ευρώ 
που αναβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ2/1586/7.6.2007 
ανακοίνωσή μας, ορίζεται ύστερα από την απόφαση 
Δ2/1699/3.8.2007 να διενεργηθεί την 8.10.2007 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
- Γεν. Γραμ. Εμπορίου (οδός Κάνιγγος 20 στο ισόγειο, 
γραφ.1), με τροποποιήσεις στις τεχνικές προδιαγρα¬ 
φές της Δ/ξης 30/2007. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η Δ/ξη 30/2007. 

Αποστολή στην Ε. Ε. Ε. Κ της Αν/σης της Δ/ξης 30/2007 
την 7.8.2007 Δημοσίευση της περίληψης της Αν/σης της 
Δ/ξης 30707 στον Ελληνικό τύπο την 8.8.2007 και στο 
ΦΕΚ την 10.8.2007. 

Οι Ανακοινώσεις και οι Διακ/ξεις διατίθενται από το 
αρμόδιο γραφείο από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. 

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2007 

Η Τμηματάρχης κ.α.α. 

ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Αριθμ. 470 

Ο Δήμαρχος Πατρέων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για 
την μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό χειμάρρων, 
για το Τμήμα Συντήρησης Φυτοτεχνικών Έργων της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προϋπολογισμού 
δαπάνης 102.340,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 19%, οικονομικού έτους 2007. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα 
του Δήμου Πατρέων (Μαιζώνος 147-3ος όροφος), ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής την Παρασκευή 24 Αυγούστου του 
έτους 2007 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.30 
π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11:00 π.μ. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος 
αυτός θα επαναληφθεί μετά από πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες και συγκεκριμένα την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2007 
με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ. και 
ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11:00 π.μ. 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες 


χωρίς δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου, 
ενώ οι προσφέροντες δεσμεύονται για την προσφορά 
τους για διάστημα δώδεκα (12) μηνών και δεν επιτρέ¬ 
πεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. 

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάσει τις 
διατάξεις α) του ν. 3463/2006. β) του π.δ. 28/1980 γ) του 
ν. 3274/2004. δ) του ν. 1959/1991 και γίνονται δεκτοί, οι 
ιδιοκτήτες των προσφερόμενων μηχανημάτων οι οποί¬ 
οι είναι κάτοχοι μηχανημάτων με άδεια μηχανήματος 
Έργου (Μ.Ε.) ή Δημοσίας Χρήσεως (Δ.Ε.) και οι οποίοι 
μπορούν να καταθέσουν προσφορές για ένα ή περισ¬ 
σότερα μηχανήματα. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί 
με την προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί τσυ ενδεικτικού προϋ¬ 
πολογισμού των προσφερομένων μηχανημάτων (χωρίς 
Ιο Φ.Π.Α. 19%) ή με γραμμάτιο του Τ.Π. και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. Η χρη¬ 
ματοδότηση είναι από Σ.Α.Τ.Α. 

Αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται από το Τμή¬ 
μα Προμηθειών του Δήμου Πατρέων (Μαιζώνος 147-1ος 
όροφος-τηλ: 2610-966244, ΡΑΧ: 2610 966258) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ πληροφορίες για τη 
διακήρυξη και το διαγωνισμό παρέχονται, από το Τμήμα 
Συντήρησης ΦυτοτεχνικώνΈργων της Δ/νσης Περιβάλ¬ 
λοντος και Πρασίνου (αρμόδιος Νικόλαος Βλασταρά- 
κης-τηλ: 2610 339510, 317940, ΡΑΧ: 2610 339510) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πάτρα, 8 Αυγούστου 2007 
Η Δημαρχεύουσα 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 

Αριθμ. 4155 

Ο Δήμαρχος Φαλαισίας Διακηρύσσει την επιλογή 
αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών με συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τι¬ 
μών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προ¬ 
σφερόμενων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 
4 παράγραφος 4β του ν. 141Β/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) για την εκτέλεση του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ». 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 200.000,00 Ευρώ και αναλύ¬ 
εται: 


Δαπάνη Εργασιών 

123.017,90 

ΓενικάΈξοδα καΓΟφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 

22.143,22 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%) 

21.774.17 

Σύνολο (Δημοπρατούμενο αντικείμενο) 

166.935,29 

Αναθεώρηση 

1.131,94 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

31.932,77 


2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του 
Τ.Δ Σκορτσινού και Τ.Δ Λεπτινίου του Δήμου Φαλαισί- 
ας του Ν. Αρκαδίας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 
1418/1984. τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 
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3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της 
αναλυτικής διακήρυξης. 

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Φαλαισίας Ν. Αρκαδίας. Ως ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο δι¬ 
αγωνισμό, ορίζεται η 28.8.2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί 
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενερ¬ 
γηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη 
της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί 
με ΦΑΞ 2 πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπο¬ 
ρεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες 
αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λά¬ 
βουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ 
αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη 
μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες 
πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν 
προσμετράται). 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΕΑΠ 

β. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας οδοποιίας 
και Α1 τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολο- 
γικά. 

Α2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) ταυ Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Α3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α2, κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρ¬ 
θρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 
εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 
του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασι¬ 
ών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού 
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν 
καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολο¬ 
γισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Κάθε εργοληπτι¬ 


κή επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως 
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμε¬ 
τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύμπραξη τεχνικών 
εταιριών, αυτές για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
θα πρέπει να περιληφθούν με τη μορφή κοινοπραξί¬ 
ας με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα με την 
ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα με το άρθρο 
35 του π.δ. 609/1985. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κα¬ 
τατεθούν, από κάθε διαγωνισμό εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιαδήποπϊ άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε. συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα συνολικού ποσού 3.338,71 
€ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ. οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Φαλαισίας 
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέτ- 
τει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα 
παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 
του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να 
έχει προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι μικρότερη 
των 210 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του 
διαγωνισμού. 

8. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζε¬ 
ται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 

9. Το σφραγισμένο έντυπο της Οικονομικής Προσφο¬ 
ράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για 
τη προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ.2) με στοιχεία 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται 
αττό το Δήμο Φαλαισίας με έδρα το Λεοντάρι Αρκαδίας 
Τ.Κ. 22021, τηλ. 2791062005. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους αττό την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος 
Φαλαισίας), εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσι¬ 
μες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών 
(χωρίς να προσμετράτε η ημέρα του διαγωνισμού) και 
χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσι¬ 
μης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 
Γ ια την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κατα- 
βάλοϋν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 
σε δέκα (10) ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπολοίπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κλπ στα 
γραφεία του Δήμου Φαλαισίας που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους, 

Λεοντάρι, 8 Αυγούστου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Αριθμ. 9907 

Ο Δήμαρχος Δραπετσώνας προκηρύσσει μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε 
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στα εκατό 
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(%) στο τιμολόγιο, των εργασιών, για τις «Εργασίες 
καθιέρωσης Ενιαίου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγ¬ 
χου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου) - προ¬ 
σαρμογή και εκπαίδευση στο νέο θεσμικό πλαίσιο», 
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 32.130,00 € 
μαζί με το Φ.Π.Α. (τριάντα δύο χιλιάδες και εκατόν 
τριάντα ευρώ). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα 
(Γ.Καραϊσκάκη και Λγ, Πολυτεχνείου) την 3η του μήνα 
Σεπτεμβρίου του έτους 2007, ημέρα Δευτέρα, ενώπιον 
της επιτροπής διαγωνισμού. 

Ώρα έναρξης του διαγοινισμού ορίζεται η 11.00 και ώρα 
λήξης παραλαβής των προσφορών η 12.00. 

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε 1.606,50 
€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακα¬ 
ταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Η παραλαβή εντύπων και τευχών των αναλυτικών άρ¬ 
θρων της παρούσης για τον διαγωνισμό θα γίνεται από 
τους ενδιαφερομένους, από το Γραφείο Προμηθειών 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Για κάθε άλλη πληροφορία θα απευθύνεστε κατά τις 
εργάσιμες ημέρες στο Δημαρχιακό Κατάστημα στο 
Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 210 4622456. 

Δραπετσώνα: 1 Αυγούστου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Κ.Α.Φ.Κ.Α. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Αριθμ. 402 

1. Ανακοινώνουμε ότι το Κ.Α.Φ.Κ.Α. Αμφιλοχίας προ¬ 
κηρύσσει Δημόσιο Πρώτο Ανοιχτό Διαγωνισμό για την 
Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Ασφάλειας για ένα 
έτος. 

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Κ.Α.Φ.Κ.Α Αμφιλοχίας, την 10.9.2007 Ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10.00 π.μ. 

Καταθέσεις προσφορών θα γίνονται δεκτές μέχρι την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 10.00 π.μ. από 
την ορισθείσα ημερομηνία διαγωνισμού. 

Προσφορές που θα υποβληθούν ή τυχόν θα κατατε¬ 
θούν μετά την ώρα αυτή δεν θα λαμβάνονται υπόψη και 
δεν θα γίνονται δεκτές. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολο- 
γητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του π.δ. 394/1996 
(Φ.Ε.Κ./4.12.1996) καθώς και τα προβλεπόμενα από την 
σχετική διακήρυξη. 

Προϋπολογισμός ετήσιας δαπάνης 75.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

3. Διακηρύξεις και πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
του Κ.Α.Φ.Κ.Α Αμφιλοχίας όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στο τηλέφωνοο 26420-23200, ΐαχ 26420-23200. 

Υπεύθυνος Σταμουλάκης Σωτήριος. 

Αμφιλοχία, 6 Αυγούστου 2007 

Ο Διοικητής 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΒΑΛΗΣ 


(7) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΚΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 13365 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Ιωαννίνων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή Ι.Ν. Αγίου 
Νικολάου στη θέση Μοναστήρι του Δ.Δ. Δωδώνης», με 
προϋπολογισμό 83.000 ευρώ. Το έργο συντίθεται από 
την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία οικοδο¬ 
μικών, με προϋπολογισμό 67.132,83 ευρώ (δαπάνη εργα¬ 
σιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρε¬ 
ώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Πλατεία Πύρρου 
1, Διοικητήριο - Ιωάννινα, μέχρι τις 13.9.2007. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 26510 87311, ΡΑΧ επικοινωνίας 26510 26507, αρ¬ 
μόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μιχαλάτου Μαρία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18.9.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν της κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις: Α1, Α2,1η (σύμφωνα με τα όρια 
που ισχύουν) στην κατηγορία οικοδομικών και β) αλλο¬ 
δαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολήξς ύψους 1.343 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις που προ¬ 
έρχονται από το πρόγραμμα Κ.Α.Π. Προκαταβολή δε 
θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Ν.Ε. Προγραμματισμού, Εκτέλεσης'Εργων, Εκπόνησης 
Μελετών και Προμηθειών Ν.Α.Ι. 

Ιωάννινα, 3 Αυγούστου 2007 
Ο Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Αριθμ. 3746 

Ο Νομάρχης Λακωνίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ 
ΧΡΥΣΑΦΑ, με προϋπολογισμό 50.000,00 ΕΥΡΟ. Το έργο 
συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κα¬ 
τηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 41.959,80 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απροβλέπτων και απολογιστικών). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας οδός 
των 118 αρ. 37 Τ.Κ. 23100 στη Σπάρτη, μέχρι τις 23 ΑΥ¬ 
ΓΟΥΣΤΟΥ 2007 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 
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Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27310/26287, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 27310/25750, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Μ. Βαχαβιώλου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. και η οικονομική προσφορά 
των διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί με το σύστημα με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 4 παράγρα¬ 
φος 7 περ. α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 του π.δ. 
609/1985. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας οδός Όθω- 
νος Αμαλίας και Παλαιολόγου στη Σπάρτη. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τις τάξεις Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο. Καθώς και επιχειρήσεις γραμ¬ 
μένες στα Νομ/κά Μητρώα ανάλογης τάξης. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 839,19 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μηνών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
Κ.Α.Π. 2007. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον την Νομαρχιακή Επιτροπή Έργων Υποδομών και 
Παραγωγής της Ν.Α. Λακωνίας. 

Σπάρτη, 6 Αυγούστου 2007 

Ο Νομάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 

Αριθμ. 4973 

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας Ν. Σερρών διακηρύσσει ότι την 
27η Αυγούστου 2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00π.μ. 
έως 10:00π.μ. στον Δήμο Βισαλτίας και στο γραφείο του 
Δήμου θα γίνει ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά σε €, η προμήθεια ενός καινούργιου απορ¬ 
ριμματοφόρου οχήματος με μηχανισμό συμπίεσης τύπου 
πρέσας χωρητικότητας 16κμ και σύστημα πλύσης κάδων, 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 19% (23.949,58 €), σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 17/2007 τεχνικής 
μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. και τις διατάξεις της αποφ. υπ’ αριθμ. 
11389/1993 του Υπ. Εσ. (ΕΚΠΟΤΑ) με ύλες τις σχετικές ερ¬ 
μηνευτικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. που ακολούθησαν. 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από 
Δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις 
προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που 
ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα 
στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με 
εκπρόσωπο τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη 
αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η 
προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία 
την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. 


Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσά 
που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθεί- 
σας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. (6.302,516). Η εγγύηση αυτή 
θα ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα, προσμετρούμενος 
από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα 
εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο 
που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί 
νόμιμα στην Ελλάδα. 

Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και 
διακήρυξης δίνονται από τα γραφεία της ΤΥΔΚ Σερρών, 
τηλ. 2321083478 και ίαχ 2321083474. 

Δημητρίτσι, 6 Αυγούστου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Αριθμ. 3748 

Ο Νομάρχης Λακωνίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, 
με προϋπολογισμό 27.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται 
από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ σε Κοινοπραξία με ανάλογης τάξης 
πτυχία για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋ¬ 
πολογισμό 21.761,75 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, 
απροβλέπτων και απολογιστικών). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, οδός 
των 118 αρ.37 Τ.Κ.23100 στη Σπάρτη, μέχρι τις 23 ΑΥ¬ 
ΓΟΥΣΤΟΥ 2007 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27310/26287, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 27310/25750, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Μ. Βαχαβιώλου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. και η οικονομική προσφορά 
των διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί με το σύστημα με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 4 παράγρα¬ 
φος 7 περ. α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 του π.δ. 
609/1985. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας οδός Όθω- 
νος Αμαλίας και Παλαιολόγου στη Σπάρτη. 

Στο διανωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τις τάξεις Α1 ή Α2 και 1η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ σε Κοινοπραξία με ανάλογης 
τάξης πτυχία για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, Β) αλ¬ 
λοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

Καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά 
Μητρώα ανάλογης δυναμικότητας. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 435,24 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μηνών. 
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Το έργο χρηματοδοτείται από ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3 ΠΡΟ¬ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κ.Α.Π. 2007. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον την Νομαρχιακή Επιτροπή Έργων Υποδομών και 
Παραγωγής της Ν.Α. Λακωνίας. 

Σπάρτη, 06 Αυγούστου 2007 
Ο Νομάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Αριθμ. Δ2326 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας, προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βλο- 
χού», με προϋπολογισμό 1.600.000,00 € (με ΦΠΑ). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρε¬ 
σίας Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Καρδίτσας Μπλατσούκα 24, μέχρι τις 
23.8.2007. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β. 

Πληροφορίες στη Γραμματεία της Υπηρεσίας στο τη¬ 
λέφωνο 24410-21432 ή 24410-21974, ΡΑΧ επικοινωνίας 
24410-25349. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η του μηνάς 
Αυγούστου του έτους 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 
π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύ¬ 
στημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι στην 2η και 3η τάξη ανεξαρ¬ 
τήτως νομού ή στην 2η, 3η και 4η τάξη εντός νομού 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α2 και 1η 
ανεξαρτήτως νομού ή στην Α2 και 1η και 2η τάξη εντός 
νομού για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 25.855,00 ΕΥΡΩ 
ισχύος τουλάχιστον 6 μήνες + 30 ημέρες, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΟΣΚ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- 
ΟΙΚΟΠΕΔΑ. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Έργων Υποδομής και ποιό¬ 
τητας Ζωής του Ν.Σ. της Ν.Α. Καρδίτσας. 

Καρδίτσα, 7 Αυγούστου 2007 

Ο Νομάρχης 
ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ 


(12) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ 

Αριθμ. 1273 

Ο Δήμαρχος ΒΙΝΙΑΝΗΣ Νομού Ευρυτανίας προκηρύσ¬ 
σει δημόσια διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με 
το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά διατάγματα, και το ν. 
3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης της Περίληψης Διακήρυξης 
για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, με το σύστημα 
προσφοράς και επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 
«κατασκευής ΔημοσίωνΈργων» για την ανάδειξη μειο¬ 
δότη εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕ¬ 
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ¬ 
ΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ Δ.Δ. ΔΑΦΝΗΣ» προϋπολογισμού ευρώ 
165.000,00 με τον Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον ΘΗΣΕΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Κερασοχώρι και στο 
Δημοτικό Κατάστημα στις 28 του μήνα Αυγούστου έτους 
2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 10:00 π.μ ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής. Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 
10:00 π.μ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Μεμονονωμένκς εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για 
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

2. Αλλοδαπές εγοληπτικές επιχειρήσεις, προερχόμε¬ 
νες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Α.Σ του Π.Ο.Ε. που 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατη¬ 
γορία τον Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. Οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη δημοπράτησης μέχρι 
και και τέσσερες (4) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας από το 
Γραφείο του Δήμου Βίνιανης (εργάσιμες ημέρες και 
ώρες) με την καταβολή στο Ταμείο του Δήμου ποσού 
30.00,00 ευρώ. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
2.690,00 ευρώ και απευθύνεται στο Δήμο Βίνιανης Σε 
περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επα- 
ναληφθεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2007 την ίδια ώρα στον 
ίδιο τόπο και με τους ίδιους όρους χωρίς άλλη δημο¬ 
σίευση 

Κερασοχώρι, 6 Αυγούστου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

-♦- 

(13) 

ΣΤ' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

Αριθμ. 1820/01 7.8.2007 

Η ΣΤ' Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θρά¬ 
κης (ΚΟΜΑ©) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 540/14.12.2006 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, διακηρύσσει 
την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή 
Αναδόχου του έργου Προμήθεια εξοπλισμού και μέσων 
για την υλοποίηση των προγραμμάτων φύλαξης/επό- 
πτευσης και παρακολούθησης στην προστατευόμενη 
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περιοχή «Οροσειρά Ροδόπης» συνολικού προϋπολογι¬ 
σμού 143.395,00 ευρώ με ΦΠΑ. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται στα πλαίσια του προ¬ 
γράμματος ΙηΙβίΎθρ III Α Ελλάδα - Βουλγαρία από 
πόρους του ΕΤΠΑ κατά 75% και από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 031 β και 
κωδικός έργου 2005ΕΠ03130132). 

Το έργο αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των υλικών 
της παρούσας προμήθειας στην υπάρχουσα υποδομή 
και στα μέσα που διαθέτει η ΚΟΜΑΘ σε ένα ενιαίο και 
ολοκληρωμένο επιχειρησιακά σχήμα, με στόχο τη δη¬ 
μιουργία προτύπου οργάνωσης της φύλαξης/εποπτείας 
και παρακολούθησης. 

Ο εξοπλισμός περιγράφεται λεπτομερώς στις συνημ¬ 
μένες Τεχνικές Προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της 
προκήρυξης και συνοπτικά αφορά στην απόκτηση βασι¬ 
κών στοιχείων ενός λειτουργικού συστήματος, για την 
υλοποίηση των προγραμμάτων φύλαξης, επόπτευσης και 
παρακολούθησης (πιοηιΐοπηο), τα οποία κυρίως συνίστα- 
νται σε κατάλληλο εξοπλισμό ΗαιχΙνναΓθ (ΗΥ, περιφερεια¬ 
κά κλπ), εφαρμογές λογισμικού (ΘΙδ, βάσεις δεδομένων), 
ΟΡδ, δικτυακό εξοπλισμό καθώς και τηλεπικοινωνιακό 
εξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεματικής που ολοκληρώνει 
την απαραίτητη υποδομή για να μπορεί το σύστημα να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις κρίσιμες λειτουργίες 
που καλείται να επιτελέσει τόσο στην έδρα της Κυνη¬ 
γετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης, όσο και στις 
έδρες των Κυνηγετικών Συλλόγων Δράμας και Ξάνθης. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια 
την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2007 και ώρα 11.00 π.μ. στα 
γραφεία της ΣΤ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας 

- Θράκης, Εθν. Αντιστάσεως 173-175, Κτίριο Α, ΤΚ 55134, 
Φοίνικας - Καλαμαριά, τηλ. 2310477128 

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν γνώση για την ημε¬ 
ρομηνία αποσφράγισης των φακέλων της οικονομικής 
προσφοράς, η οποία θα οριστεί από την επιτροπή του 
διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, στα γραφεία 
της ΚΟΜΑΘ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά 
και νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που λειτουρ¬ 
γούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 
Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημο¬ 
σίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2513/1997, με αντικείμενο 
απασχόλησης αντίστοιχο του αντικειμένου του διαγω¬ 
νισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή καθώς και η επιτροπή του 
διαγωνισμού οφείλουν και θα σεβαστούν πλήρως την 
εμπιστευτική φύση όλων των δικαιολογητικών που θα 
τους παραδοθούν από τους υποψηφίους προμηθευτές 
(π.δ. 394/1996, άρθρο δ, παράγραφος 4). 

Αντίγραφα των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού 
μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από τα 
γραφεία της ΣΤ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας 

- Θράκης, Εθν. Αντιστάσεως 173-175, Κτίριο Α, ΤΚ 55134, 
Φοίνικας - Καλαμαριά, τηλ. 2310477128) 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας βαρύνει τον 
ανάδοχο. 

Θεσσαλονίκη, 7 Αυγούστου 2007 

Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Αριθμ. 24693 

ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙ¬ 
ΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2007. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Επαναληπτικός Ανοικτός Μει¬ 
οδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια: «Ειδών Ατο¬ 
μικής Προστασίας έτους 2007» του Δήμου. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει σε 
όποιον προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, επί του συ¬ 
νόλου των υπό προμήθεια ειδών του Δήμου, εφόσον 
κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές 
της μελέτης, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. 

Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης. 

Στόχος της εν λόγω παροχής είναι η προμήθεια: «Ει¬ 
δών Ατομικής Προστασίας έτους 2007» του Δήμου. 

Ειδικότερα περιλαμβάνει την προμήθεια Ειδών Ατο¬ 
μικής Προστασίας, που αναφέρονται αναλυτικά στην 
υπ’ αριθμ. 45/2007 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου, και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
προκήρυξης. 

Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια Ειδών Ατομικής 
Προστασίας έτους 2007. 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στον 
χώρο του εργοταξίου του Δήμου (Αγίου Δημητρίου 
321), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής και 
κατόπιν έγγραφης εντολής του Τμήματος Προμηθειών 
του Δήμου. 

Διάρκεια ή προθεσμία της εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι εντός τριάντα 
(30) ημερών το πολύ από την υπογραφή της σύμβασης 
(σχετικά άρθρο 8.2 της υπ’ αριθμ. 45/2007 μελέτης της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου). 

Τόπος αναζήτησης διακήρυξης και λοιπές πληροφορίες. 

Τα σχετικά τεύχη διακήρυξης και τεχνικών προδια¬ 
γραφών των υπό προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασί¬ 
ας έτους 2007 του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να προμηθεύονται από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών 
(Σκανιακού Αφροδίτη - Σταυριανόπουλος Γεώργιος) 
του Δήμου Αγίου Δημητρίου, (Αγίου Δημητρίου 55, 4ος 
όροφος Δημοτικό Μέγαρο), κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ο ενδεικτικός προϋ¬ 
πολογισμός της προμήθειας: Ειδών Ατομικής Προστα¬ 
σίας έτους 2007 ανέρχεται στο ύψος των 98.985,15 € 
συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Οι προσφο¬ 
ρές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού, στον 2° όροφο του Δημοτικού Μεγάρου 
(Αγίου Δημητρίου 55). 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν κλειστές 
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στις 
3.9.2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα: 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ., 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της προκήρυξης. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΠΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών εφόσον 
είναι δυνατόν θα λάβει χώρα την ημερομηνία διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού, άλλως η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού, θα ειδοποιήσει εγγράφως τους συμμετέ- 
χοντες για την ημέρα και ώρα αποσφράγισής τους. 
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Νομικό καθεστώς - 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά. Όπως αναλυτικά περι- 
γράφονται στο άρθρο 6 της προκήρυξης. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Εννυητική επιστολή συμμετοχής εκδί- 
δεται υπέρ του συμμετέχοντος, ίση με το 5% της συνο¬ 
λικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως ορίζεται στο άρθρο 
27.1α της προκήρυξης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 
το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και κατατί¬ 
θεται από τον μειοδότη υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε 
ο διαγωνισμός. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Οι προσφορές 
ισχύουν και δεσμεύουν τις εταιρείες προμηθευτές για 
τρεις (3) μήνες, από την ημέρα του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
ορισθέντος απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ Η ΜΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή 
εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής 
τους οπτοοοίτττονται ως απαράδεκτες. 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Η σχετική 
δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας Ειδών Ατομικής Προ¬ 
στασίας έτους 2007, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. 

Αγιος Δημήτριος, 8 Αυγούστου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(15) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Αριθμ. 23534 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου προκηρύσσει μειοδοτικό δι¬ 
αγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ποσοστό 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στα εκατό (%) στο τι¬ 
μολόγιο των εργασιών, για το «Πληροφοριακό Σύστημα 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Γαλατσίου», 
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 224.000,00 € 
μαζί με το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα 
(Αρχιμήδους 2 Γαλάτσι) την 4η του μήνα Σεπτεμβρίου 
του έτους 2007, ημέρα Τρίτη, ενώπιον της επιτροπής 
που έχει ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 12.00 και 
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών η 12.30. 

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε 
11.200,00 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμεί¬ 
ου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από την οικονομική υπηρε¬ 
σία του Δήμου Τμήμα Προμηθειών τηλ 2102143370. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται από το τμήμα 
Προμηθειών του Δήμου 

Γαλάτσι, 2 Αυγούστου 2007 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 


( 16 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Αριθμ. 469 

Ο Δήμαρχος Πατρέων προκήρυσσει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 
γίυ την μίσθωση μηχανημάτων για το διάκοσμο Χρι¬ 
στουγέννων, Πρωτομαγιάς και Καρναβαλιού, για το 
Τμήμα Συντήρησης Φυτοτεχνικών Έργων της Δ/νσης 
Πφιβάλλοντσς και Πρασίνου, προϋπολογισμού δαπάνης 
18.207,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%, 
οικονομικού έτους 2007. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα 
του Δήμου Πατρέων (Μαιζώνος 47-3ος όροφος) ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής την Παρασκευή 24 Αυγούστου 
2007, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ. 
και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11:00 π.μ. 

Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, 
αυτός θα επαναληφθεί μετά από πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες και συγκεκριμένα την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2007, 
με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ. και 
ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11:00 π.μ. 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες 
χωρίς δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου, 
ενώ οι προσφέροντες δεσμεύονται για την προσφορά 
τους για διάστημα δώδεκα (12) μηνών και δεν επιτρέ¬ 
πεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. 

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάσει τις 
διατάξεις: α) τον ν. 3463/2006, β) τον του π.δ. 28/1980, 
γ) του ν. 3274/2004, δ) του ν. 1959/1991 και γίνονται δε¬ 
κτοί οι ιδιοκτήτες των προσφερόμενων μηχανημάτων 
οι οποίοι είναι κάτοχοι μηχανημάτων με άδεια μηχανή¬ 
ματος Έργου (Μ.Ε.) ή Δημοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.) και οι 
οποίοι μπορούν να καταθέσουν προσφορές για ένα ή 
περισσότερα μηχανήματα. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί 
με την προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋ¬ 
πολογισμού των προσφερομένων μηχανημάτων (χωρίς 
το Φ.Π.Α. 19%). ή με γραμμάτιο του Τ.Π. και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. Η χρη¬ 
ματοδότηση είναι από Σ.Α.Τ.Α. 

Αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται από το Τμή¬ 
μα Προμηθειών του Δήμου Πατρέων. (Μαιζώνος 147-1ος 
όροφος-τηλ: 2610-066244, ΡΑΧ: 2610 966258) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ πληροφορίες για τη 
διακήρυξη και το διαγωνισμό παρέχονται, από το Τμήμα 
Συντήρησης ΦυτοτεχνικώνΈργων της Δ/νσης Περιβάλ¬ 
λοντος και Πρασίνου (αρμόδιος: Νικόλαος Βλασταρά- 
κης-τηλ: 2610 339510. 317940, ΡΑΧ: 2610 330510) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πάτρα, 8 Αυγούστου 2007 

Η Δημαρχεύουσα 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

Αριθμ. 6855 

Ο Δήμαρχος Ανατολής προκηρύσσει δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί με σφραγισμένες 
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προσφορές σύμφωνα με την παράγραφο 4β του άρθρου 
4 του ν. 1413/1984 και το άρθρο 6 του π.δ. 609/1985 κα¬ 
θώς και το άρθρο 3 του ν. 3263/2004 και συγκεκριμένα 
με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης, (σε ακέραιες μονάδες) επί τοο προϋπολογισμού της 
μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Γυμνασίου και Λυκεί¬ 
ου Δ.Δ. Ανατολής», προϋπολογισμού δαπάνης 50.420,17 
ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. 

Αρνητικές εκπτώσεις δεν γίνονται δεκτές, επί ποινή 
αποκλεισμού, Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου 
είναι: 60.000,00 ευρώ και η πίστωση προέρχεται από 
έσοδα (Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ) του Δήμου Ανατο¬ 
λής. 

Ο Διαγωνισμός και η κατασκευή του έργου διέπεται 
από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», ο νόμος 3263/2004 «Μει¬ 
οδοτικό σύστημα ανάθεσης Δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις», ο ν. 2052/1992, ο ν. 2229/1994 «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση του ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις» 
ο ν. 2940/2001, ο ν. 2333/1993, ο ν. 2372/1996, τα π.δ. 
472/1985, 609/1985,171/1987, 286/1994, 368/1994, 402/1996 
και οι εγκύκλιοι και κανονιστικές αποφάσεις που εκδό- 
θηκαν ή εκδίδονται σε εξουσιοδότηση τους. Καθώς και 
κάθε άλλη σχετική διάταξη που ισχύει σήμερα. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η του μηνάς Αυ- 
γούστου 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη 
παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ανα¬ 
τολής (Κερασούντος 2, Ανατολή Ν. Ιωαννίνων) από την 
αρμόδια επιτροπή. 

Τυχόν επαναληπτική Δημοπρασία θα γίνει σε νέα ημε¬ 
ρομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η προϊσταμένη 
αρχή, την ίδια ώρα και χωρίς δημοσίευση. Θα γίνει 
γνωστοποίηση με ΦΑΞ στους ενδιαφερομένους. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνιχό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας οικοδομικών. 

β. Εγγεγραμμένες στο Νομαρχιακό Μητρώο Νομού 
Ιωαννίνων, για έργα κατηγορίας οικοδομικών. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την Α1 του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

δ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δευκνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτυχά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

3. Κάθε εργοληπτυχή επιχείρηση θα συμμετέχει με¬ 
μονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμ¬ 
μετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 


Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 946,00 Ευρώ (πο¬ 
σοστό 2% του προϋπολογισμού μελέτης) και πρέπει να 
απευθύνεται προς τον Δήμο Ανατολής και να βεβαιώ¬ 
νεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του 
Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητυχή επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη 
σύμφωνα με τον τύαο που ισχύει στο Δημόσιο. Οι πα¬ 
ραπάνω εγγυητυίές επιστολές δεν επιτρέπεται να έχουν 
προθεσμία ισχύος μικρότερη από Διακόσιες εβδομήντα 
(270) ημέρες. 

Ορίζεται όριο ποσοστού έκπτωσης 12%, «άνω από το 
οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει, 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3263/2004. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα παραλαμβάνουν οι ενδι¬ 
αφερόμενοι (επί ποινή αποκλεισμού και αντί αντιτίμου 
10,00 ευρώ) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
τα γραφεία του Δήμου Ανατολής το αργότερο μέχρι 
και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την διεξαγωγή 
της δημοπρασίας, δηλαδή μέχρι και την 23η Αυγούστου 
2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ 

Ανατολή, 8 Αυγούστου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 

-♦- 

( 18 ) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Αριθμ. μελ. 80/2007 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σιδηροκάστρου διακηρύξει 
ότι εκτίθεται σε δημόσιο μυστικό μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου 
ύδρευσης Δ.Δ. Βαμβακοφύτου από νέα γεώτρηση έως 
δεξαμενή», χρηματοδότησης από ΣΑΤΑ 2007, συνολικού 
κατά την μελέτη προϋπολογισμού 104.0006 και προς 
δημοπράτηση 87.394,94 €, με το σύστημα προσφοράς 
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 
του π.δ. 609/1985. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, τυν π.δ. 171/1987 όπως τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι, σήμερα, καθώς και 
του ν. 3263/2004. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την 28.8.2007 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα 
γραφεία του Δήμου Σιδηροκάστρου. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί σε ημερομηνία που 
θα ορισθεί από την Υπηρεσία. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων πσυ τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
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κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π. 
δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφετάί- 
Κατηγορία εργασιών μ«ποσοστό κάτω του 10% του προ¬ 
ϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), 
εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον 
προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π., ή στην 2ΧΑ1 τάξη 
και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τις προ¬ 
ϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Η εγγγύηση συμμετοχής (2%) 1.748€ πρέπει να απευ¬ 
θύνεται στον Δήμο Σιδηροκάστρου. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης είναι μεγαλύτερο του ορίου του 12% και πριν την 
υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέ¬ 
λεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 
του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Τεύχη του διαγωνισμού και σχετικές πληροφορίες 
θα παρέχονται από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Σερ¬ 
ρών μέχρι και την Πέμπτη 23.8.2007. Εφόσον ζητηθούν 
εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επο¬ 
μένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης 
χορήγησης. 

Σιδηροκαστρο, 8 Αυγούστου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΑΣΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Αριθμ. 16252 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας σύμ¬ 
φωνα με τη με αριθμό 13/10.5.2007 (θέμα 36°) απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του προκηρύσσει πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για το έργο «κατασκευή νέας γραμμής προσαγωγής 
ατμού προς τις εγκαταστάσεις του τμήματος Πλυντη¬ 
ρίων - Στεγνωτηρίων του Π.Γ.Ν.Λ.», προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης € 28.500,00 με το Φ.Π.Α. από πιστώσεις του 


προϋπολογισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσο¬ 
κομείου Λάρισας. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο προμηθειών 
του Π.Γ.Ν.Λ. την 14η Σεπτεμβρίου 2007, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
από τους ενδιαφερομένους στο γραφείο προμηθειών 
του Π.Γ.Ν.Λ. ορίζεται η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, 
δηλαδή η 13η Σεπτεμβρίου 2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
14:00 μ.μ. το αργότερο. 

Η διακήρυξη με τους όρους του διαγωνισμού διατί¬ 
θεται από το γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου με 
την καταβολή του ποσού των € 30,00 και την έκδοση 
γραμματίου είσπραξης από το ταμείο του Π.Γ.Ν.Λ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών του 
Π.Γ.Ν.Λ. ή και στα τηλέφωνα 2410681158 και 2410681159 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα 8 Αυγούστου 2007 

Ο Διοικητής κ.α.α. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡΜΑΝΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 

Αριθμ. 15/2007 

Η ΑΕ ΗΣΑΠ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κρι¬ 
τήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη τιμή για τη σύναψη 
σύμβασης συνεργασίας διενέργειας ετήσιου προληπτι¬ 
κού ιατρικού ελέγχου των εργαζομένων της. 

Η διάρκεια της προς υπογραφή σύμβασης θα είναι 
για δύο (2) έτη από την επομένη της υπογραφής της, 
με δικαίωμα παράτασης της για ένα ακόμη έτος (μονο- 
μερώς από πλευράς ΑΕ ΗΣΑΠ δικαίωμα). 

Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυ¬ 
σικό ή νομικό πρόσωπο (επιχείρηση) από το καταστατι¬ 
κό των οποίαν προκύπτει ότι η παροχή των ζητούμενων 
υπηρεσιών εντάσσεται στον εταιρικό του σκοπό καιρ- 
ληρούν τους όρους που θέτει η διακήρυξη. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13.9.2007 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία της ΑΕ ΗΣΑΠ, 
Αθηνάς 67, 4ος όροφος αίθουσα «ΑΘΗΝΑ» ενώπιον αρ¬ 
μόδιας Επιτροπής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη του Διαγωνισμού από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙ¬ 
ΩΝ της ΗΣΑΠ ΑΕ, Αθηνάς 67, 4ος όροφος γραφείο 11 
τηλ. 2103248311 μεταξύ των ωρών από 08.30 μέχρι 13.30 
κάθε εργάσιμης ημέρας. Τα τεύχη χορηγούνται μέχρι 
και την 7.9.2007 ημέρα Παρασκευή, έναντι καταβολής 
ποσού 10 € με τον ΦΠΑ. 

Προϋπολογισμός πρώτου έτους: 150.000 € πλέον Φ.Π.Α. 

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΝΙΚ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

Αριθμ. 14563 

Ο Δήμαρχος Αριδαίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό με επίδοση σφραγισμένων προσφορών, με συμπλή- 
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ρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς, για 
την υλοποίηση σύμβασης εργασιών διάρκειας ενός μήνα 
για τον ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ - ΡΕΜΑΤΩΝ σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές της μελέτης. 

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται ενδεικτι¬ 
κά σε 13.530,00 € πλέον 2.570,70 € για ΦΠΑ19%. Συνολικά 
δηλαδή 16.100,70 € και θα καλυφθεί σττό χρηματοδότη¬ 
ση του Υπουργείου Εσωτ. Δημ. Δ/σης και αποκέντρωσης 
για την κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας. 

Ο παρόν ανοιχτός διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις: 

-Του π.δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμη¬ 
θειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

-Τον ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') περί Δημόσιου Λογι¬ 
στικού και 

-Του ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός 
κώδικας». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου (1ος όροφος), στην Αριδαία, στις 24.8.2007 ημέρα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα από 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2, 1ης τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. είτε επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά 
μητρώα για έργα κατηγορίας ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ανάλο¬ 
γου ποσού. 

Να είναι εγγεγραμμένες σε οικεία επαγγελματική ορ¬ 
γάνωση προσκομίζοντας τα αποδεικτικά έγγραφα των 
παραπάνω και οπωσδήποτε να πληρούν τις προϋποθέ¬ 
σεις που ορίζονται στη διακήρυξη της μελέτης. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία 
270,60 ΕΥΡΩ ίση προς το δύο τοις εκατό (2%) της συ¬ 
νολικής αξίας του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς 
ΦΠΑ, η οποία πρέπει να απευθύνεται προς τον Δήμο 
Αριδαίας. 

Ανοικτό φάκελο με τα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις 
που προβλέπει η διακήρυξη και οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή στις δημοπρασίες των δημοσίων 
έργων 

Κλειστό φάκελο οικονομικής προσφοράς. 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αριδαίας όλες τις εργά¬ 
σιμες ημέρες. Τα έντυπα προσφοράς και τα υπόλοιπα 
τεύχη θα διατίθενται από την υπηρεσία μέχρι και 2 μέ¬ 


ρες πριν το διαγωνισμό, δηλαδή μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 
22.8.2007. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερό¬ 
μενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, 
που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ. 

Αριδαία, 8 Αυγούστου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΠΕΤΡΟΣ ΖΕΡΖΗΣ 
-♦- 

( 22 ) 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

Αριθμ. 7149 

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΟΕΑ- 
ΓΕΝΕΙΟ» ύστερα από τις 5η/12.4.2007 και 8η/31.5.2007 
αποφάσεις Δ.Σ. του Νοσοκομείου προκηρύσσει Δημόσιο 
Ανοιχτό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη Αναδόχου έργου 
καθαριότητας όλων των χώρων του Νοσοκομείου, με 
κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 
ΕΥΡΩ 857.382,86 με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 
2.10.2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. από αρμόδια 
επιτροπή. Γλώσσα Ελληνική. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την προ- 
ηγουμένη εργάσιμη του διαγωνισμού 1.10.2007. Ημερο¬ 
μηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο 
την 9.8.2007. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη δια¬ 
κήρυξη του διαγωνισμού από το Γ ραφείο Προμηθειών 
του Νοσοκομείου καταβάλλοντος το ποσό των Ευρώ 
20. Γ ια περισσότερες πληροφορίες Γ ραφείο Προμηθειών 
τηλ. 2310898395. 

Θεσσαλονίκη, 8 Αυγούστου 2007 
Ο Διοικητής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 

Αριθμ. 2431 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

I. 1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΑΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ 

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση: Νυδρί Λευκάδας, Τ.Κ. 31084 

Σημείο επαφής: Δημαρχείο Ελλομένου και Τ.Υ ΑΚ. 

Λευκάδας 

Τηλέφωνο: 26450 29220, 26450 22285 

ΡΑΧ: 26450 93140, 26450 24982 

Πληροφορίες: Θεόδωρος Βερύκιος - Κυριάκος Προ¬ 
κοπίου 

Ε-πιαίΙ: θΙοπΐθηο3@οΙθηθ1.ς)ΐ· - ΙγάΙ<ΐΘίΙ<33@Ιθθ.ς|ΐ'. 

Περαιτέρω πληροφορίες καθώς και οι τεχνικές προδι¬ 
αγραφές και τα συμπληρωματικά έγγραφο είναι διαθέ¬ 
σιμα από τα παραπάνω σημεία επαφής. Οι προσφορές 
και οι αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται στο Δημαρ¬ 
χείο Ελλομένου, Νυδρί Λευκάδας, Τ.Κ. 31084 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

II. 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της υπηρεσίας είναι «ΤΕΧΝΙ¬ 
ΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» για το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑ¬ 
ΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» και ο τόπος της 
παροχής των υπηρεσιών ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ Νομού 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ και η Τ.Υ.Δ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ. 




6588 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


11.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών 

Τεχνικού Συμβούλου προκειμένου να υποστηριχθεί και 
να υποβοηθηθεί το έργο της Τ.Υ.Δ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ στην 
τεχνική επίβλεψη και εποπτεία των εργασιών του έργου 
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 
«και να διασφαλιστεί, κατά το εφικτό, η άρτια, έντεχνη, 
εμπρόθεσμη περαίωση του αντικειμένου των παρακάτω 
υποέργων (ανεξάρτητες εργολαβίες): 

Ιο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ¬ 
ΤΩΝ 

• Η μελέτη-κατασκευή Μονάδος Ε.Λ. δυναμικότητας 
20.000 ατόμων σε θέση πλησίον του οικισμού Νυδρί- 
ου 

• Η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς και διάθεσης 
των επεξεργασμένων λυμάτων στο θαλάσσιο χώρο του 
όρμου Καλαμάκι. 

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

• Η κατασκευή κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού από 
το απώτατο βόρειο άκρο του οικισμού Περιγιαλιού (βο¬ 
ρειότερου οικισμού του Δ. Ελλομένου) έως το νοτιότερο 
άκρο του συνεκτικού τμήματος του οικισμού Βλυχού, 
κατασκευή των εσωτερικών δικτύων στους οικισμούς 
Νυδρίου - Μ. Αυλακίου σε όσους δρόμους έχουν διανοι- 
χτεί μέχρι σήμερα, η κατασκευή τριών αντλιοστασίων 
και η κατασκευή δικτύου καταθλιπτικών αγωγών για 
την μεταφορά των λυμάτων στην ΕΕΛ. 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δη¬ 
μόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν 
θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 

11.1.2. Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 

α) Συνολική: 299.812,50 € χωρίς Φ.Π.Α. (ή 356.776,89 € 
με Φ.Π.Α. 19%) 

β) Ανά Κατηγορία Μελέτης - Υπηρεσίας 

- αμοιβή 155.902,50 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν 
στην κατηγορία 13 του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005 

- μελέτες υδραυλικών έργων 

- αμοιβή 71.955,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν 
στην κατηγορία 9 του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005 

- μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές μελέ¬ 
τες 

- αμοιβή 71.955,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν 
στην κατηγορία 18 του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005 

- μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστά¬ 
σεων 

Π.1.3. Διάρκεια σύμβασης: 36 μήνες από την ημερομη¬ 
νία υπογραφής της σύμβασης 

Τμήμα III 

Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες: 

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής: 

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγω¬ 
νισμού ανέρχεται σε 6.000,00 ευρώ (€) (αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της 
σύμβασης). 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανά- 
δοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 
15.000,00 ευρώ (€) (5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής 
της σύμβασης). 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: 

Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΑ 022/3) (αρ. έργου Κ.Α. 


2006ΕΠ02230108). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει 
τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της ανα¬ 
λυτικής Προκήρυξης και στο άρθρο 4 της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων. Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το 
ΠΕΠ ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2000-2006 με ποσοστό 80% (ΕΤΠΑ) 
στο Μέτρο 1.1. 

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, 
δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικό 
πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία 
σύμφωνα με το ν. 3316/2005. 

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπό- 
κειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβα¬ 
σης υπόκειται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 «Ανάθεση 
και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών». 

Β: Συμμετοχή στον διαγωνισμό: 

1, Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των 
διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους 
της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολο- 
γητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21,1 του άρθρου 
21 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην 
παράγραφο 21.2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαι- 
τούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των 
διαγωνιζομένων. Οι απαιτήσεις για την τεχνική και επαγ¬ 
γελματική ικανότητα των διαγωνιζομένων αναφέρονται 
στο άρθρο 20 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης, 
τα δε απαιτούμενα δικαιολογητικά τεχνικής και επαγ¬ 
γελματικής ικανότητας αναφέρονται στην παράγραφο 

21.3 του άρθρου 21. 

2. Στο διαγωνισμό καλούνται: 

2.1. Ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύ¬ 
μπραξη ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες 
μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικό Μητρώα 
(Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του 
ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού του 
άρθρου, του ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του δια¬ 
ταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις: 

- στην κατηγορία μελέτης 13 (μελέτες υδραυλικών 
έργων), πτυχία τάξεων Γ' ή Δ' 

- στην κατηγορία μελέτης 9 (μηχανολογικές, ηλε- 
κτρολογικές, ηλεκτρονικές μελέτες" πτυχία τάξεων Γ' 
ή Δ' ή Ε' 

- στην κατηγορία μελέτης 18 (μελέτες Χημικής Μη¬ 
χανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων), πτυχία τάξεων 
Γ' ή Δ' ή Ε' 

2.2. Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε, 
ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το άρ¬ 
θρο 18.2.2 της προκήρυξης)/σύμφωνα με το άρθρο 52 της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγο¬ 
ρίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή 

2.3. Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της 
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 

18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που έχουν κυρώσει την 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη 
περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελ- 
ματικά/Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χω¬ 
ρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη 
αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά 
Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε 
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αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 
του ν. 3316/2005, ως εξής: 

- για την κατηγορία μελέτης 13 (μελέτες υδραυλικών 
έργων), τουλάχιστον 1 στέλεχος με 12ετή εμπειρία, 

- για την κατηγορία μελέτης 9 (μηχανολογικές, ηλε- 
κτρολογικές, ηλεκτρονικές μελέτες), τουλάχιστον 1 στέ¬ 
λεχος με 12ετή εμπειρία, 

- για την κατηγορία μελέτης 18 (μελέτες Χημικής Μη¬ 
χανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων), τουλάχιστον 1 
στέλεχος με 12ετή εμπειρία, 

2.3. Κάθε μέλος σύμπραξης η κοινοπραξίας πρέπει να 
πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. Β.1 εμπίπτοντας του¬ 
λάχιστον σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. Β.2, δια¬ 
φορετικά όλη η υποψήφια σύμπραξη ή κοινοπραξία στε¬ 
ρείται του δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορε¬ 
τικές κατηγορίες μελετών. Εφόσον η σύμπραξη εκδηλώ¬ 
νεται στην ίδια κατηγορία/ο μέγιστος αριθμός συμπρατ- 
τόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή 
αποκλεισμού της διαγωνιζομένης σύμπραξης. 

2.4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να 
συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης είτε ως μέλος 
κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται 
από τη διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση 
των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 

ΤΜΗΜΑ IV 

Α, Διαδικασία. 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Την πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του 
γενικού και ειδικού αντικειμένου της ζητούμενης υπη¬ 
ρεσίας με βαρύτητα 30%. 

2. Την οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας 
παροχής υπηρεσίας, την πληρότητα, αποτελεσματικό¬ 
τητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας και τα προσόντα 
του συντονιστή (ποιότητα προσφοράς) με βαρύτητα 
45%. 

3. Την οικονομική προσφορά με βαρύτητα 25%. 

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνι¬ 
σμού. 

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων 
και πληροφοριών 26.9.2007, έναντι καταβολής δαπάνης 
αναπαραγωγής των εγγράφων, Υπάρχει δυνατότητα 
ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την 
υπηρεσία. 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 2.10.2007 
και ώρα 10.00, κατά την οποίο θα ανοιχτούν οι προ¬ 
σφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Δια¬ 
γωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι 
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλά¬ 
χιστον 120 ημέρες. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και 
το ν. 2522/1997), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισμό, ήτοι τον Δήμο Ελλομένου, από την οποία 
μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες 

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν: 

α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του δια¬ 
γωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισμού. 


β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού 
και συγκεκριμένα: 

βΐ. κατά του Πρακτικού I (Ελεγχος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

β2. κατά του Πρακτικού II (Αξιολόγηση Τεχνικών Προ¬ 
σφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες 

β3. κατά του Πρακτικού III (Αξιολόγηση Οικονομικών 
Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερο¬ 
μηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλη¬ 
σης των αντίστοιχων Πρακτικών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες 
της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 2.8.2007. 

Νυδρί, 2 Αυγούστου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ 

-♦- 

(24) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. 27175 

Ο Δήμος Ηρακλείου επαναπροκηρύσσει ανοικτό δημό¬ 
σιο διαγωνισμό (παρ. 2α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 
όπως αυτός ισχύει, και υπό τις προϋποθέσεις του ν. 
3263/2004) για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση 
πλατείας στην Φορτέτσα» με το σύστημα προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 
1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, σε έντυπο 
προσφοράς της Υπηρεσίας. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου είναι 77.317,72 
€ (με το ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα 
του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία στις 28.8.2007, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στο δημοτικό κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ανδρόγεω 
2 - 2ος όροφος. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, 
εφόσον ανήκουν Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικά και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Η/Μ., βάσει του ν. 2940/2001, καθώς και εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους 
αναγνωρισμένων εργοληπτών της Ε.Ε. ή/και του Ε.ΟΧ. 
ή/και των κρατών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία 
του Π.Ο.Ε., σε κατηγορία και τάξεις αντίστοιχες με τις 
παραπάνω του ΜΕΕΠ. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι 
Θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή ίση με 1.262,00€, 
δηλαδή 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των ερ¬ 
γασιών (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). Η εγγύηση θα 
παρέχεται στον Δήμο Ηρακλείου για το συγκεκριμένο 
έργο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 και την παρ. 
6 του άρθρου 27 του π.δ. 909/1985. Περισσότερες πλη¬ 
ροφορίες για την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης 
παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχνικών'Εργων του Δήμου Ηρακλείου, οδός 
Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος (πληροφορίες Χαιρέτη Πελά¬ 
γιο τηλ. 2810399166). 

Τεύχη δημοπράτησης θα δίνονται μέχρι 23.8.2007, δύο 
εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της 
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δημοπρασίας με καταβολή ποσού 15€ στο ταμείο του 
Δήμου. 

Ηράκλειο, 1 Αυγούστου 2007 
Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)» 

Αριθμ. ΚΑΘΜ/ΤΣ/6770 

Ο Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και με το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ράς αυτό της παραγρ. 4 περίπτωση β του άρθρου 4 του ν. 
1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, όπως ισχύουν 
μετά την τροποποίηση τους με τους Νόμους 2229/1994, 
2308/1995, 2372/1996, 3212/2003, 3263/2004, 3316/2005 και 
τα εκτελεστικά τους π.δ., δηλ. με το σύστημα επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο 
ομαλότητας των επιμέρους εκπτώσεων, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση καλωδίων 
παροχής προς υποσταθμό παλαιού αντλιοστασίου στον 
ΚΑΘΜ», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν εβδομήντα 
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ(174.50€) με αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α. και προέρχεται από πιστώσεις ΥΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4 Σεπτεμβρίου 2007, 
ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραλαβής 
προσφορών), στα γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα 
Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις που έχουν πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα Ηλεκτρο- 
μηχανολογικά Α2 και πρώτης (1ης) τάξεως χωρίς πε¬ 
ριορισμό έδρας και δεύτερης (2ης) τάξεως με έδρα το 
Νομό Θεσσαλονίκης ή άλλο Νομό εφόσον αναφέρεται 
στη βεβαίωση εγγραφής σαν δεύτερος Νομός ο Νομός 
Θεσσαλονίκης. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των δύο 
χιλιάδων οκτακόσιων ενενήντα ενός ΕΥΡΩ και σαράντα 
δύο λεπτών (2.891,42 €) δηλαδή το 2% της προϋπολογι- 
ζόμενης δαπάνης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 23 
παρ. 1 ταυ π.δ. 609/1985. 

Περισσότερες πληροφορίες, τεύχη δημοπρασίας, 
έντυπα κ.λπ. στα Γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα 
Θεσ/νίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» τηλ. 2310985105, 2310985141 
και 2310985243 καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες μέχρι και την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2007 (η 
Πέμπτη πριν τον διαγωνισμό). 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης Περίληψης Δι¬ 
ακήρυξης βαρύνουν τον τελικά αναδειχθησόμενο ανά- 
δοχο του έργου. 

Θεσσαλονίκη 8 Αύγουστος 2007 

Ο Αερολιμενάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΝΕΚΕΣ 

-♦- 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 

Αριθμ. 1567 

Η Κοινότητα ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ διακηρύσσει τη με ανοικτή 
δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρ¬ 


θρο 4 παράγραφος 4, β του ν. 1418/1984 και το άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 
3263/2004 όπως αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα, για την 
κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 
ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΡνΟ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΜΗ¬ 
ΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 
413.886,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α, (προϋπολογι¬ 
σμός για καθορισμό πτυχίων 342.645,97 για αναθεώρηση 
5.157,46 για Φ.Π.Α, 66,082,65). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Κοινό¬ 
τητας την Τρίτη 28.8.2007 με ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών 10.00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
την Τρίτη 4.9.2007 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10.00 π.μ. στα γραφεία της Κοινότητας. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ,ΧΩ.Δ.Ε. 1ης τάξης και άνω με την ισχύ των κατώ- 
τατων ορίων για την κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ,Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ,Σ, του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ, 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη¬ 
γορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 141/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
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και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 6.853,00 ΕΥΡΩ, που θα 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχο¬ 
νται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 
609/1985. Εφόσον ο προσφέρων/διαγωνιζόμενος είναι 
κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις 
θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. 
Οι εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περι¬ 
ορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα 
επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. 
(Άρθρο 23 του π.δ. 609/1995 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του έργου - Αναθέτουσα αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή 
είναι η Κοινότητα ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ με έδρα ΤΣΑΡΓΓΣΑ- 

ΝΗ στην οδό. αρ.Ταχ. Κωδ. 40200 τηλ. 

2493081202, 2493081004, 6970804511, ίαχ 2493081714, β- 
πιαίΙ: ΐ53πΐ53πί@ΙιοΙ.9Γ όπου οι διαγωνιζόμενοι θα απευ¬ 
θύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 
ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν κατά το στά¬ 
διο της δημοπράτησης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η πα¬ 
ροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσο¬ 
στό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα 
κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 
17.132,00 Ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ με συνολική εγκεκριμένη πίστωση 
ένταξης ποσού 413.886,00 € και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανόμε¬ 
νης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 
του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. Α' 137/24.8.1993). Η δε διαχείριση 
των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέ¬ 
ψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 
1418/1984, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με 
την παρ, 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006), εφόσον η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης τους αναφερθεί ρητά και 
στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε τετρακόσιες (400) ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου 
δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 171/1987). 
Στην περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η 
Τ.Υ.Δ.Κ., αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υπο¬ 
χρεωτικά σ’ αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από 
την υπογραφή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες 
εκτέλεσης αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της 
σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η 
πρωτοκόλληση δε γίνει μέσα στην προθεσμία των δε¬ 
καπέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, τότε 
οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της 
δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 
του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 23.8.2007 
και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη, από 


τα γραφεία της Κοινότητας με την καταβολή 20 € από 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και 
των υπολοίπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κ.λπ.) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ- 
δρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προ¬ 
ηγουμένως έχουν εμβάσει στην Κοινότητα, πέραν της 
δαπάνης της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη 
για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Η 
Κοινότητα αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω 
των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή 
υπηρεσία που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι ενδι¬ 
αφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές Εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., η Κοινότητα παραδίδει 
στις Εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις 
δύο περιπτώσεις η Κοινότητα δε φέρει καμία ευθύνη για 
την έγκυρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊστάμενη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους η παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 
3263/2004. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζω 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Τσαριτσάνη 2 Αυγούστου 2007 

Ο Πρόεδρος 
ΝΟΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ 

-♦- 

(27) 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ 
Αριθμ. 412 

Ανακοινώνουμε ότι στις 6 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη 
έτους 2007 και ώρα 10.00 π.μ - 10.30 π.μ θα γίνει στο 
Εθνικό Ίδρυμα Κωφών παράρτημα Πάτρας (Διόδωρου 11 
- Μποζαίτικα πλησίον ΚΤΕΟ), Δημόσιος Ανοικτός Διαγω¬ 
νισμός κατά το σύστημα των ανοικτών προσφορών μετά 
συνεχίσεως του διαγωνισμού δια προφορικών τοιούτων 
με καθορισμό του ανωτάτου εργολαβικού τιμήματος για 
κάθε δρομολόγιο μέσα στα πλαίσια της προϋπολογιζό- 
μενης δαπάνης (π.δ. 715/1979) για την ανάθεση της σύμ¬ 
βασης έργου μεταφοράς των εξωτερικών μαθητών του 
Ε.Ι.Κ με ταξί για το σχολικό έτος 2007-2008, των οποίων 
ο αριθμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι (3) ταξί συνολικώς, 
προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι 43.500,00 Ευρώ μαζί με 
ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο άνω διαγωνισμός αποτύχει ή 
κριθεί ασύμφορος ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί ενώπι¬ 
ον της αυτής επιτροπής στον αυτόν τόπο και χρόνο μετά 
οκτώ (8) ημέρες, δηλαδή την 14.9.2007, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00 π.μ -10.30 π.μ με τους αυτούς όρους. Οι 
πρόσφορε: θα έχουν ισχύ τουλάχιστον 90 ημερών από 
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της επομένης του Διαγωνισμού. Ο Διαγωνισμός θα γίνει 
σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης. Επί¬ 
σης ο διαγωνισμός τελεί υπό την αίρεση της παροχής 
της τελικής έγκρισης της άνω σύμβασης έργου από τις 
αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον Νόμο. 

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στα Γραφεία 
του Ε.Ι.Κ από 9.00 π.μ. έως 12.30 από το τμήμα προμη¬ 
θειών του Ε.Ι.Κ και στο τηλέφωνο 2610-461270. 

Πάτρα, 7 Αυγούστου 2007 
Η Διευθύντρια 
ΠΕΤΡΟΥ ΡΗΓΑΤΟΥ 
-♦- 

(28) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ 
Αριθμ. 3243 

1. Ο Δήμος Δροσιάς Αττικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές με το σύστημα της προσφοράς ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟ¬ 
ΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις τον άρθρου 4β 
του π.δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις του ν. 1418/1984, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν. 2229/1994 και τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2338/1995 
το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το 
π.δ. 609/1985 και τον ν. 2229/1994, ως επίσης και των Δ/των 
και Υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
του ν. 1418/1984 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομη¬ 
νία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα π.δ. 23/1993 και 
85/1995, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του 
έργου «Ευπρεπισμός χώρου Νεκροταφείου». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. είναι 71.718 €. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 28η του μηνάς Αυγού¬ 
στου έτους 2007 ημέρα Τρίτη στα γραφεία του Δήμου 
οδός Γρηγ. Λαμπράκη 19 με ώρα έναρξης παραλαβής 
των προσφορών την 9.30 και ώρα λήξης την 10.00. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή 
διαγωνισμού. 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω 
πρωτοκόλλου. 

3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1, Α2,1η για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρ¬ 
θρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18.3.1985, όπως και 
κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσ¬ 
σονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις 
του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984. 

4. Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου 
καθορίζονται οι εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες 
(120) και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετι¬ 
κής σύμβασης. 

5. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται 
σε 1.205 ευρώ και θα απευθύνεται προς Δήμο Δροσιάς Αν. 
Αττικής και πρέπει να ισχύουν για διακόσιες δέκα (210) ημέ¬ 
ρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

6. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης είναι δυνατή 
μέχρι και και την 23.8.2007. 


Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του 
Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρί¬ 
σκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 
210-8131332 και 210-8137526. 

Δροσιά, 8 Αυγούστου 2007 
Ο Αντιδήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΙΔΗΣ 

-♦- 

(29) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Αριθμ. 27298 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι την 3.9.2007 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 έως και 14.00 θα διεξαχθεί 
πρόχειρος διαγωνισμός με κλειστές προσφορές με βάση 
τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α., 
Υπουργική απόφαση 11389/1993, (ΕΚΠΟΤΑ) και του ν. 
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.695,77 € μη συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ19%, με κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη προσφορά και αντικείμενο την προμή¬ 
θεια: «Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση ηχητικού υλικού 
της συλλογής που ανήκει στη Βικελαία Βιβλιοθήκη» του 
Υποέργου 4 τον έργου «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΒΗΜΑΤΑ 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ». 

Το έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΙΠΑ) 
και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν γραπτή 
προσφορά στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέ¬ 
ρα του διαγωνισμού ή στο Γ ραφείο Πρωτοκόλλου του 
Δήμου, οδός Αγίου Τίτου 1, ισόγειο μέχρι την 3.9.2007, 
ημέρα Δευτέρα και από ώρα 9.00 έως και ώρα 14.00. 

Προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο και να παραλαμβάνονται από την υπηρεσία 
με απόδειξη με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχο¬ 
νται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη 
ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 
31.8.2007 ημέρα Παρασκευή έως και ώρα 14.00. 

Ημερομηνία ελέγχου των δικαιολογητικών ορίζεται 
η 4.9.2007, ημέρα Τρίτη και η αποσφράγιση των οι¬ 
κονομικών προσφορών θα γίνει την 7.9.2007, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12.00 στην Βικελαία Δημοτική Βι¬ 
βλιοθήκη. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν 
όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δρα¬ 
στηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου 
διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο 
διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο 
Ηρακλείου - Τμήμα Προμηθειών καθημερινά κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος Ασσαριωτάκης 
Γιώργος τηλ. 2810399185). 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 
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